﻿ R O M Â N I A CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL HOTĂRÂREA NR 46 Din 27 februarie 2015 privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr 125 din 25 06 2014 privind aprobarea prelungirii contractului de lucrări, inclusiv a duratei de execuție, la obiectivul ”Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou Muzeul Țării Crișurilor Oradea, str Armatei Române, nr 1/A, jud Bihor” Având în vedere Expunerea de motive nr 2606 din 26 02 2015 a Președintelui Consiliului Județean Bihor, Ţinând cont de Raportul de specialitate nr 2608 din 26 02 2015 întocmit de Direcţia Tehnică precum și de Raportul de avizare nr 2717 din 27 02 2015 al Comisiei de Organizare şi Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură și Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico – sociale, buget – finanţe şi administrarea domeniului public şi privat nr 2702 din 27 02 2015 și Raportul de avizare al Comisiei Juridică, dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră nr 2691 din 27 02 2015, În temeiul art 97 alin (1) din Legea nr 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR H O T Ă R Ă Ş T E : (unanimitate) Art 1 Se revocă Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr 125 din 15 06 2014 privind aprobarea prelungirii contractului de lucrări, inclusiv a duratei de execuție, la obiectivul ”Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou Muzeul Țării Crișurilor Oradea, str Armatei Române nr 1/A, jud Bihor” Art 2 Se demararează procedurile de achiziție pentru atribuirea contractelor de lucrări și achiziții de dotări, necesare în vederea mutării Muzeului Țării Crișurilor Oradea în noul sediu Art 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică și Direcția Generală Economică Art 4 Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului -Judeţul Bihor; - Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor - Direcţia Tehnică - Direcţia Generală Economică - Compartimentul Relaţii cu Consilierii PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ : Cornel Popa SECRETAR AL JUDEȚULUI, Carmen Soltănel 5 ex 